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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 231 

14 Απριλίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Αριθμ. 972 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πλαστήρα προκηρύσσει ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑ¬ 
ΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Δ.Δ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογι¬ 
σμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ,Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) Τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεσή τους και 

β) Τους όρους του τεύχους της διακήρυξης της με¬ 
λέτης του έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΙΕΑΟΕΗ+. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
4.5.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών), στο Δημαρχείο του Δήμου Πλαστήρα. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί στις 4.6.2006, 
τότε θα διενεργηθεί στις 11.5.2004 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης του έργου, ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις, είτε: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 


σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 
2.816,01 € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Πλα¬ 
στήρα. Τα τεύχη δημοπράτησης και το σφραγισμένο 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται από τα 
γραφεία του Δήμου Πλαστήρα κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δη¬ 
λαδή ως και την Τρίτη 2.5.2006 και ώρα 10.00 π.μ. 

Μορφοβούνι, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ 

Αριθμ. 2395 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λάμπης διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύουν σήμερα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης για ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση ενός Νηπιαγωγείου 
στο Δ.Δ. Σπήλιου Δήμου Λάμπης». 

Προϋπολογισμός έργου 186.000,00 € 

Δημοπρατούμενες εργασίες 152.768,48 € 

Εγκεκριμένη πίστωση 2005 186.000,00 € 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Λά- 
μπης στο Σπήλι Ρεθύμνης την 4 η του μήνα Μαίου 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την 4.5.2006 τότε θα διενεργηθεί την 8.5.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν σε Κ/Ξ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπάίκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσι¬ 
ες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ στα πλαί¬ 
σια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 με ποσοστό 76% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 25% από Εθνικού Πόρους (ΣΑΕΠ 002/3) της 
Περιφέρειας Κρήτης και υπόκεινται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου εννέα (9) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 3.100,00 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια 
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Λάμπης. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (τηλ. 2832022046) 
και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ. 2831-022454) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σπήλι, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ 

Αριθμ. 2394 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λάμπης διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύουν σήμερα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης για ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου: «Εργα Οδοποιίας». 
Προϋπολογισμός έργου 256.982,00 € 

Δημοπρατούμενες εργασίες 215.492,96 € 

Εγκεκριμένη πίστωση 2006 ΘΗΣΕΑΣ 40.000,00 € 
Εγκεκριμένη πίστωση 2007 ΘΗΣΕΑΣ 100.000,00 € 
Εγκεκριμένη πίστωση 2008 ΘΗΣΕΑΣ 116.981,90 € 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Λά¬ 
μπης στο Σπήλι Ρεθύμνης την 4 η του μήνα Μαίου 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία τότε θα διενεργηθεί την 8 η Μαίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν σε Κ/Ξ με Α2 τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δεκαέξι (16) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 4.400,00 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια 
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς το Δήμο ΛΑΜΠΗΣ. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (τηλ. 2832022046) 
και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ. 0831-22454) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σπήλι, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 1203 

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, διενερ¬ 
γεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 600.000 Ευρώ. 

Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφο¬ 
ρά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική. 

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου σε έτη: 2. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ¬ 
σφορών: 5.6.2006. Ώρα: 10 π.μ. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 7.4.2006. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 10.4.2006. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της προε- 
κτιμώμενης αμοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 12.000 €. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η προκήρυξη και τα τεύχη διατίθενται στα γραφεία 
του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/ 
νση: Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι I. Σαββίδη, Δ. Μιχαηλίδη, 
Τηλ· 2310508800, Φαξ: 2310508787, Ηλεκτρονικό Ταχυ¬ 
δρομείο: 0ΐ3@0(θΠθ1.9Γ. 

Τα τεύχη μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών με την καταβολή 
ποσού 50 ευρώ. 

Θεσσαλονίκη 10 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθμ. Διακ. 9 

Το Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (235.000 €) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Μάίου 2006, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νο¬ 
σοκομείου με τους όρους που αναφέρονται στη δια¬ 
κήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 15 € 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8.00-13.00. 

Λήξη κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 19 Μαίου 
2006, ώρα 10.00 π.μ. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΙΟΛΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. οικ./20777 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, 
Έργων Υποδομής της Νομαρχίας Αθηνών διακηρύττει 
ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του ν. 3263/2004 
κ.λ.π. «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του 
έργου «Επέκταση δικτύου αγωγών όμβριων Κοινότητας 
Νέας Πεντέλης», προϋπολογισμού 1.796.900,00 € (με το 
Φ.Π.Α.). 

1. Η δημοπρασία θα γίνει την 8 η Μαίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. Νομαρχίας Αθηνών (Κηφισίας 
125-127, 6 ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, αυτή 
θα διενεργηθεί την 11 η Μαίου 2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 


2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Δ.Ε. εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία 
2 ης τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχίας Αθηνών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε είκοσι εννέα χιλι¬ 
άδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα 
τέσσερα λεπτά (29.374,94 €) αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του 
ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 
άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της διακήρυξης 
δημοπρασίας. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν 
για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες 9.30 π.μ. -12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. 
Αθηνών, Κηφισίας 125-127, 6 ος όροφος, γραφεία 626 ή 
603, τηλ. 2106984015 και 2106984019, μέχρι και δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 3.5.2006. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2006 

Η Πρόεδρος ΝΈ. 

X. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ο Δήμος Αγρίνιου διακηρύσσει την με ανοικτή δημο¬ 
πρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ¬ 
ΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 30.000,00 € ευρώ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
25.210,07 € Ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους, β) τους όρους 
της Διακήρυξης, καθώς και της υπ’ αριθμ. 38/10.6.2005 
Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγρίνιου. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος § 4 του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γραφείο 5, 
1 ος όροφος, διασταύρωση οδών Παλαμά και Λ. Μαβίλη 
αριθμ. 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ημερομη¬ 
νία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη. Ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην: 

Α1 τάξη γιο έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

II. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

III. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη: 

Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 505,00 € (ΕΥΡΩ). Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2006. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 


Αγρίνιου επί της οδού Παλαμά και Μαβίλη 6, 1 ος όρο¬ 
φος, γραφείο 3, τηλ. (26410) 58994 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ο Δήμος Αγρίνιου διακηρύσσει την με ανοικτή δημο¬ 
πρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 
Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 60.000,00 € Ευρώ (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
50.419,89 € Ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους, β) τους όρους 
της Διακήρυξης, καθώς και της υπ’ αριθμ. 38/10.6.2005 
Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγρίνιου. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος § 4 του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γραφείο 5, 
1 ος όροφος, διασταύρωση οδών Παλαμά και Λ. Μαβίλη 
αριθμ. 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ημερομη¬ 
νία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 22.5.2006, ημέρα Δευτέρα. 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 
π.μ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργη¬ 
θεί στις 25.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην: 

Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

II. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

III. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη: 

Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1010,00 € (ευρώ). Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού Παλαμά και Μαβίλη 6, 1 ος όρο¬ 
φος, γραφείο 3, τηλ. (26410) 58994 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Αριθμ. οικ. 1737 

Περίληψη προκήρυξης τακτικού δημόσιου (ανοικτού) 
διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων υπη¬ 
ρεσιών με ανοικτή διαδικασία του έργου: 

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 
ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στα πλαίσια του Π.Ε.Π. 


1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 Τ.Κ. 32100 Πόλη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 

Τηλέφωνο: 2261086359 ΡΑΧ: 2261086353. 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Περιγραφή των Υπηρεσιών 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλο¬ 
ποίηση ενός (1) προγράμματος προκατάρτισης ανέρ¬ 
γων/ ατόμων ευπαθών ομάδων είκοσι (20) ατόμων. Τα 
πρόγραμμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
(1 τμήμα) αφορά τους κατοίκους της περιοχής παρέμ¬ 
βασης της ΤΠΑ «Βοιωτικό δίκτυο για την απασχόληση 
από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας». 

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχε¬ 
τικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα 
τριών χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (73.800,00 €). 

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του ν. 2859/2000. 

Διαδικασία 

Τακτικός ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες 
προσφορές. 

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Όπως επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπη¬ 
ρεσιών. 

4. Επαγγελματικά προσόντα 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν: 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του επιστημονικού υπευθύνου 
του προγράμματος. 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του υπευθύνου των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων 

• Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη 
αυτής το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του αναδόχου 
φορέα. 

5. Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το 
σύνολο του έργου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μία μόνο 
προσφορά. 

Το περιεχόμενο της πρότασης περιλαμβάνει: 

• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγρά- 
φονται στο άρθρο 11 του αναλυτικού τεύχους προκή¬ 
ρυξης. 

• Την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτη¬ 
μα III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Προγράμματος προκατάρτισης. 

• Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρ¬ 
τημα III, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΑΣ» Προγράμματος προκατάρτισης. 

Η συνολική προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή, στους αντίστοιχους σφραγισμένους 
φακέλους. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών 
πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί απαραίτητα 
η τάξη και η σειρά των υποδειγμάτων προς συμπλή¬ 
ρωση. 

6. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 
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7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπη¬ 
ρεσιών 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να έχει ολο¬ 
κληρωθεί μέχρι 31.12.2006. 

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από τα γραφεία της ΝΟΜΑΡΧΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ταχ. Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 
Τηλέφωνο: 2261086361 ΡΑΧ: 2261086353. 

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυν¬ 
ση Ηΐΐρ://\/ννννν.νΙθί Ϊ3.-9Γ 

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για 
χορήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι 
η 16.5.2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. 

9. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσε¬ 
ων της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτ- 
τονται με την πρώτη Δόση πληρωμής του υποέργου. 

10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
22.5.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. 

β) Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώ¬ 
πους των διαγωνιζομένων με τη μορφή ενός ενιαίου και 
σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος και θα 
πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Βοιωτίας μέχρι την και ώρα. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγρα¬ 
φα. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

11. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να 
παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψη¬ 
φίων αναδοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. 

β) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση 
των προσφορών θα ξεκινήσει στις 24.5.2006 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα του Νομαρχια¬ 
κού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας (Ερκύνας και Ικάρων 
- Λιβαδειά). 

12. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτι¬ 
κά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπο- 
λογισθήσας δαπάνης του προγράμματος με Φ.Π.Α. Η 
εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τη 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση Οικο¬ 
νομικών Υπηρεσιών) και να έχει ισχύ διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημε¬ 
ρομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

13. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΠΕΠ 
Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας 2000-2006 και περιλαμ¬ 
βάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) κατά 75%. 


14. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Κέ¬ 
ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής 
απόφασης 110327/14.2.2005 (Φ.Ε.Κ. 230/Β721.2.2005) από¬ 
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και τις διατά¬ 
ξεις της υπ’ αριθμ. 111384/13.5.2003 απόφασης Υπουργού 
Εργασίας - Σύστημα παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

15. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συνοδεύουν την 
προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Όλα τα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος. 

Επιπλέον η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
τα παρακάτω: 

- «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης», σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 
110327/14.2.2005 (Φ.Ε.Κ. 230/Β721.2.2005) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη¬ 
σης και Κοινωνικής Προστασίας και τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 111384/13.5.2003 απόφασης Υπουργού Εργα¬ 
σίας - Σύστημα παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

16. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

17. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

18. Σύμβαση ανάθεσης 

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφο¬ 
ρά, την απόφαση του Νομάρχη υπ’ αριθμ. 1735/11.4.2006 
και κατά αναλογία με τις διατάξεις του ν. 2286/1995 
«Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και του π.δ. 30/1996 «Κώδικας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (Σο- 
φοκλέους 15 Λιβαδειά τηλ. 2261086352-86361). 

Λιβαδειά, 11 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Αριθμ. οικ.1742 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με την υπ’ αριθμ. 
1735/11.4.2006 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας διενεργεί 
Τακτικό Δημόσιο (ανοικτό) Διαγωνισμό για την επιλο¬ 
γή αναδοχών του έργου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 
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ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ¬ 
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ». 

Προϋπολογισμός έργου: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (73.800,00) €. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών Πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Βοιωτίας. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 22.5.2006 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/ 
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας (Σοφο- 
κλέους 15 - Λιβαδειά). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 24.5.2006 
ημέρα Τετάρτη στις 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Νο¬ 
μαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας (Έρκυνας και 
Ικάρων - Λιβαδειά). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: την 12.4.2006. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: την 18.4.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας (Σοφοκλέους 15 - Λιβαδειά) 
και στο τηλέφωνο 2261086352. 

Λιβαδειά, 11 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

Αριθμ. 2787 

Ανακοινώνεται ότι την 4.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. (Λήξη επίδοσης των προσφορών) θα γίνει από 
αρμοδία επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Νιγρίτας δι¬ 
αγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα 
προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας)» 
(περίπτωση β παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενερ- 
γηθεί στην παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί 
την άλλη Πέμπτη, 11.5.2006 την ίδια ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
ιδίως με το νόμο 3263/2004 και του π.δ. 609/1985. 

β) Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεί- 
σες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέ- 
ρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμ¬ 
βατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμος, προεδρικό διάταγμα, υπουργική 
απόφαση, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι 528.000,00 €, (α) 323.244,09 € αφορούν 
εργασίες του αναδόχου, (β) 58.183,94 € αφορούν ΓΕ και ΟΕ 


19% του αναδόχου, (γ) 57.214,20 € αφορούν το απρόβλεπτα, 
5,055,25 € αφορούν την πρόβλεψη για την πληρωμή της 
αναθεώρησης. Τέλος 84.302,52 € αφορούν την πληρωμή 
του Φ.Π.Α (19%) που βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 8.873,95 
€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
μάτιου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις 1 η και άνω για έργα 
κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών εκτός 
νομού, καθώς και εντός νομού και σε γειτονικό νομό. 

Επίσης, γίνονται δεκτές κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στις τάξεις 1η και άνω, για 
έργα κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών 
εκτός νομού, καθώς και εντός νομού και σε γειτονικό 
νομό, με τις προϋποθέσεις της παρ, 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων του διαγωνισμού και να τους χορηγηθούν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης, μέχρι και τις 28.4.2006, στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών, που έχει έδρα στις Σέρρες, οδός 
όπισθεν Διοικητηρίου, Τ.Κ. 62.124, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 23210 83.483, ί&χ 23210 83.474). 

Νιγρίτα, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΔΙΚΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙ- 
ΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Ν.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.1 (ΕΡΥΘΡΟΣ)» 
με ανοικτή δημοπρασία και με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με απρόβλεπτα, αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α. 19% είναι 1.188.215,00 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 998.500,00 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 19,00%) 
εκ των οποίων οι 127.677,54 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα και 
οι 19.638,84 ΕΥΡΩ είναι για αναθεώρηση. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4 η του μηνός Μαΐου 
ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10 π.μ. στο Δημαρχείο της Νέας Μάκρης. 

3. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από την Δ/νση Προγραμματισμού - Τεχνικών 
Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας, 
ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού - Μελετών -Κατασκευής και 
Συντήρησης Έργων, Δημαρχείο Νέας Μάκρης, Λεωφ. 
Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005 Νέα Μάκρη, ΘΒ. 
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Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Παρασκευή 28 Απριλίου. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50 ΕΥΡΩ. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. 
για το διαγωνισμό, θα παρέχονται από τη Δ/νση Προ¬ 
γραμματισμού - Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
- Πρασίνου - Καθαριότητας, Τμήμα Προγραμματισμού- 
Μελετών- Κατασκευής και Συντήρησης Έργων, Δημαρ¬ 
χείο Νέας Μάκρης, στο τηλ. 2294050000, εσωτ. 240 ΜΑ¬ 
ΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΑΡΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 2 η , 3 η για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ και Α2,1 η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 270 ημερών, και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 19.577,22 € (2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. πρέπει να απευ¬ 
θυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των ενενή¬ 
ντα 90 ημερολογιακών ημερών. 

Νέα Μάκρη, 12 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ 
-♦- 

(13) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 282 

Ανακοινώνουμε την μετάθεση της ημερομηνίας δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού με αριθμό περίληψης της 
διακήρυξης 838/21.12.2005 για την προμήθεια καθετήρων 
διαφόρων, για 30.5.2006 αντί για 27.4.2006 ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 14 ης /3°/10.4.2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου. 

Διδυμότειχο, 11 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής κ.α.α 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 280 

Ανακοινώνουμε ότι ο διαγωνισμός με αριθμό περί¬ 
ληψης διακήρυξης 844/21.12.2005 για την προμήθεια α) 
φύσιγγες κενές, β) συσκευές περιτοναϊκής κάθαρσης 
και γ) αναλώσιμο υλικό ιατρικών συσκευών μηχανών 
για την Μονάδα τεχνητού νεφρού, αναβάλλεται ύστερα 
από την με αρ. 14ης/2°/10.4.2006 απόφαση του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου. Η νέα ημερομηνία διενέργειας του 
εν λόγω διαγωνισμού θα καθοριστεί με νέα απόφαση 


του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και θα 
γνωστοποιηθεί εγκαίρως, με σχετική ανακοίνωση στον 
οικονομικό τύπο. 

Διδυμότειχο, 11 Απριλίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ 

(15) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 281 

Ανακοινώνουμε ότι οι διαγωνισμοί με αριθμό περίλη¬ 
ψης διακήρυξης: 

1. 836/21.12.2005 για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού 
εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων. 

2. 840/21.12.2005 για την προμήθεια αντιδραστηρίων 
εργαστηρίων διαφόρων. 

3. 839/21.12.2005 για την προμήθεια α) γάζες εμποτι¬ 
σμένες δια φαρμάκου, β) επιδεσμικό υλικό και γ) λευ¬ 
κοπλάστες, αναβάλλονται ύστερα από την με αρ. 14ης/ 
2710.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα 
ημερομηνία διενέργειας των εν λόγω διαγωνισμών θα 
καθοριστεί με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου και θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως, με 
σχετική ανακοίνωση στον οικονομικό τύπο. 

Διδυμότειχο, 11 Απριλίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(16) 

Β' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 4/3063 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νάουσας ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
8/11.4.2006 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου επαναπρο- 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την υλοποίηση του έργου «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ» στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, συνολικής προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης 70.000€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Νάουσας στις 5 Μάΐου 2006 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 ενώπιον επιτροπής. 

Οι σχετικοί όροι θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από το Γ ραφείο Προμηθειών έναντι του ποσού των 25€. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ¬ 
νεστε στο τηλέφωνο 23320 - 59255 (αρμόδιοι υπάλληλοι 
Ευθ. Γουσοπουλου και Ελ. Λιακούδη). 

Νάουσα, 12 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

Αριθμ. 846 

Ο Δήμαρχος Φραγκίστας προκηρύσσει δημόσια δια- 
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γωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτό ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περί¬ 
ληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟ¬ 
ΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
2000-2006. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.5.2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία του Δήμου Φραγκίστας τηλ. 22370 - 95296. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή επα- 
ναληφθεί μετά από 5 εργάσιμες ημέρες την ίδια ημέρα 
και ώρα με τους ίδιους όρους. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. - Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ανεξαρτήτως έδρας 
ή 3η τάξη με έδρα το νομό Ευρυτανίας δηλωμένο στο 
Μ.Ε.Ε.Π. 

- Κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασί¬ 
ας από τα Γ ραφεία του Δήμου Φραγκίστας (εργάσιμες 
ημέρες και ώρες) με την καταβολή στο Ταμείο του 
Δήμου ποσού 15 €. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
5.427,68 € και απευθύνεται προς το Δήμο Φραγκίστας. 

Φραγκίστα, 28 Μαρτίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Αριθμ. 3446 

Ο Δήμος Ελασσόνας διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή ανάδοχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης 113.050,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 93.866,07 για 


αναθεώρηση 1.133,93 για Φ.Π.Α. 18.050,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ελασσόνας την Πέμπτη 11.5.2006 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία 
δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την 
Πέμπτη 18.5.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ,Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.878,00 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. I του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομη¬ 
νία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως 
ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα 




3802 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


στην οδό 6ης Οκτωβρίου αρ. 57, ταχ. κωδ. 40200, τηλ, 
2493024444, ΐαχ 2493022310 όπου οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το 
στάδιο της δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
4.694,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΤΑ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
έτους 2006 ποσού 60.000,00 € και υπόκειται στις κρα¬ 
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμ- 
βανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ, 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογρα¬ 
φή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης 
αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης 
στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλ¬ 
ληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμ¬ 
βατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκα¬ 
πενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 8.5.2006, από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου με την καταβολή 25 ευρώ από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 


λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ελασσόνα, 11 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3410 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πασσαρώνος - Ιωαννίνων προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με το νόμο 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν, για την 
ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΤΙ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ. ΠΕ- 
ΤΡΑΛΩΝΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2006 μελέτη 
της ΤΥΔΚ-Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με το νέο ν. 3263/2004 
δημοπρατούμενου προϋπολογισμού (Εργασίες + ΓΈ. 
και ΟΈ.) 48.477,94 € και συνολικού προϋπολογισμού 
(Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός + Απρόβλεπτα + 
Αναθεώρηση + Φ.Π.Α.): 67000,00 €. 

Γ ια τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, ανάδει¬ 
ξης αναδόχου, έγκρισης του αποτελέσματος, υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού, τήρησης των προθεσμιών του 
έργου κλπ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3263/2004, οι 
διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, 
του π.δ. 305/1996, του π.δ. 334/2000, του ν. 2940/2001, 
του 3021/2002, του ν. 3212/2003, όπως ισχύουν σήμερα, η 
εγκύκλιος 22, Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 και 4 Δ17α/09/5/ 
ΦΝ436/21.12004 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η απόφαση ΕΔ2α/01/ 
27ΦΝ/294/18.3.1985 ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε μεταγε¬ 
νέστερα, η απόφαση Δ17α/04/44/ΦΝ430/125.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ 
σχετικά με τις τάσεις, κατηγορίες και όρια εργοληπτικών 
πτυχίου, η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Γ ια την πληρωμή των εργασιών του έργου έχει εγγρά¬ 
φει πίστωση 67.000.00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-7326.024 του 
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς 
πόρους της Νομ/κης Αυτ/σης Ιωαννίνων με 30.000,00 € και 
Πιστώσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» με 37.000,00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15.5.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.00 π,μ. 
στα Γ ραφεία του Δήμου Πασσαρώνος (οδός Λασκαρίνας 
3Α - Ελεούσα - Ιωαννίνων). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
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η δημοπρασία την 15.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
επίσης γίνονται δεκτές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις, φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα η συμπράξεις 
εργοληπτών εγκατεστημένοι στο κράτη μέλη που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή στα Κράτη μέλη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό χώρο για πτυχία τάξης Α1 και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά, οι οποίες πρέπει να υποβάλ¬ 
λουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.114,99 
€ (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Πασσαρώ- 
νος και θα ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 4 του ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (12%). 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες το αργότερο μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, στα Γραφεία 
του Δήμου μας (Λασκαρίνας 3Α Ελεούσα, ΤΗΛ. 2651 -0- 
61308/εσωτ. 6-8 - Αρμ. Υπάλληλοι Ανθούλα Πριάβαλη, 
Στέφου Νικολέττα). 

Ελεούσα, 11 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3411 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πασσαρώνος - Ιωαννίνων προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με το 
νόμο 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά ισχύουν, για την ανάδειξη εργολάβου 
για την εκτέλεση τουΈργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Δ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με την 
αριθμ. 9/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ-Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με 
το νέο ν. 3263/2004 δημοπρατούμενου προϋπολογισμού 
(Εργασίες + Γ.Ε. και Ο.Ε.) 50.723,48 € και συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού (Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός + Απρό¬ 
βλεπτα + Αναθεώρηση + Φ.Π.Α.): 70.000,00 €. 

Για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, ανά¬ 
δειξης αναδόχου, έγκρισης του αποτελέσματος, υπογρα¬ 
φής του σχετικού συμφωνητικού, τήρησης των προθε¬ 
σμιών του έργου κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
3263/2004, οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, 


του π.δ. 171/1987, του π.δ. 305/1996, του π.δ. 334/2000, του 
ν. 2940/2001, του 3021/2002, του ν. 3212/2003, όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα, η εγκύκλιος 22, Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 
και 4 Δ17α/09/5/ΦΝ436/21.1.2004 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, 
η απόφαση ΕΔ2α/01/27ΦΝ/294/18.3.1985 ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η απόφαση Δ17α/04/44/ 
ΦΝ430/12.5.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις τάσεις, κα¬ 
τηγορίες και όρια εργοληπτικών πτυχίου, η Εθνική και 
Κοινοτική νομοθεσία. 

Γ ια την πληρωμή των εργασιών του έργου έχει εγγρά¬ 
φει πίστωση 70.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-7326.025 του 
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς 
πόρους της Νομ/κης Αυτ/σης Ιωαννίνων με 30.000,00 € και 
Πιστώσεις από το πρόγραμμα «θησέας» με 40.000,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8.5.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. 
στα Γ ραφεία του Δήμου Πασσαρώνος (οδός Λασκαρίνας 
3 - Ελεούσα - Ιωαννίνων). 

Αν για οποινδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 8.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 11.5.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
επίσης γίνονται δεκτές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις, φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή συμπράξεις 
εργοληπτών εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή στα Κράτη μέλη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό χώρο για πτυχία τάξης Α1 και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά, οι οποίες πρέπει να υποβάλ¬ 
λουν τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.166,64 
€ (2% επί επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και βεβαιούται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Πασσαρώ¬ 
νος και θα ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεούμενος να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες το αργότερο μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, στα Γ ραφεία 
του Δήμου μιας (Λασκαρίνας 3Α Ελεούσα, ΤΗΛ. 2651 -0- 
61308/εσωτ. 6-8 - Αρμ. Υπάλληλοι Ανθούλα Πριάβαλη, 
Στέφου Νικολέττα). 

Ελεούσα, 11 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Αριθμ. 1133 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 1132/10.4.2006 απόφαση, με την οποία 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση 
του Έργου «Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Φιδάκια- 
Βλαχέρνα» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με Ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 παρ 2 του ν. 1418/1984 
και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 4 
Μάίου 2006 ημέρα Πέμπτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει έδρα 
στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, η διαδι¬ 
κασία θα γίνει με τους ίδιους όρους την 11η Μαίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν. 1418/1984 όπως αυτά τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν. 2940/2001 
και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν. 3263/2004 γίνο¬ 
νται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ,ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα 
κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 2.519.25 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 

Το έργο προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με 
υπάρχουσα πίστωση 100.000,00 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατι¬ 


κά Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Τρίτη 2 Μάίου 
2006. 

Καρπενήσι, 10 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Αριθμ. 1137 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 1136/10.4.2006 απόφαση, με την οποία 
Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση 
του Έργου «Βελτίωση δρόμου Σάρκινη - Καταβόθρα - 
Αρέντα» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 παρ 2 του ν. 1418/1984 
και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 4 
Μάίου 2006 ημέρα Πέμπτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης των προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει έδρα 
στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, η διαδι¬ 
κασία θα γίνει με τους ίδιους όρους την 11η Μάίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν. 1418/1984 όπως αυτά τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν. 2940/2001 
και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν. 3263/2004 γίνο¬ 
νται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ,ΔΈ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα 
κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 3.360,00 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
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πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 και 
την ανάλογη στρογγύλευση. 

Το έργο προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με 
υπάρχουσα πίστωση 150.000,00 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατι¬ 
κά Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Τρίτη 2 Μάίου 
2006. 

Καρπενήσι, 10 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 

Αριθμ. 1088 

Ο Δήμαρχος Βυτίνας διακηρύττει την επιλογή αναδό- 
χου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομέ- 
νων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 , παρ. 4β 
του νόμου 1418/1984, και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για 
την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στο Δ.Δ. Ελάτης» 
του Δήμου Βυτίνας. 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 45.000,00 ευρώ και αναλύεται 


σε: 

• Δαπάνη εργασιών 25.557,40 € 

• Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 

(ΓΕ+ΟΕ)28% 7.156,07 € 

• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 4.907,02 € 

• Σύνολο (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 32.620,49 € 

• Αναθεώρηση 194,63 € 

• Φόρος Προστιθέμενης αξίας 7.184,87 € 


2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Ελάτης του Δήμου Βυτίνας 
του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του Διατάγματα και τον 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
Τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

4. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του 
Δήμου Βυτίνας Νομού Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στον Διαγωνισμό ορίζεται η 8η Μάίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 8.5.2006 τότε θα διενεργηθεί την 15η 
Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

6. Στο Διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν: 

Α) - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1.- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 


εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη για έργα Κατηγορίας 
Οδοποιία. 

Α2.- Προερχόμενες από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς, και σε Τάξη και Κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. - Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, Κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων Εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποι¬ 
οτική και ποσοτική άποψη. 

Α4. - Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985) για 
έργα οδοποιίας. 

Β. - Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ, σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια Κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο Κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων Κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παραγράφου 3 του άρ¬ 
θρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύ¬ 
πτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο, να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στην δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.42 του - 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα , είτε ως μέλος ενός Κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη Τεχνικών Εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή Κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε Διαγωνιζόμενα εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα η σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος - Μέλος της 
ΕΈ, ή του Ε.Ο.Χ. η του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετά¬ 
φρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, συνολικού ποσού 
750,00 ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώ- 




3806 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ρηση και Φ.Π.Α., οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο 
Βυτίνας, και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέ¬ 
πεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι 
μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 
από την ημέρα του Διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κα¬ 
τάθεσης της. 

9. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (Παρ. 2) με στοιχεία 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 της αναλυτικής Διακήρυξης διατί¬ 
θεται από τον Δήμο Βυτίνας με έδρα την Βυτίνα, τηλ. 
27950-22329. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Αρχή που διεξάγει τον Διαγωνισμό (Δή¬ 
μος Βυτίνας), εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 3 Μα'ίου 
2006 και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομέ¬ 
νης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών, κ.λπ. στα 
Γραφεία του Δήμου Βυτίνας που διεξάγει τον Διαγωνι¬ 
σμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα¬ 
πάνες και φροντίδα τους. 

Βυτίνα 10 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθμ. 72 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το εκδρομικό πρόγραμμα 
έτους 2006 του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, Περ. 
Γ ραφείο Κοζάνης παρακαλούμε να μας αποστείλλετε 
τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τη μίσθωση 
κλινών σε ξενοδοχεία Α', Β' και Γ' κατηγορίας στις 
κάτωθι περιοχές: 

1) Κεφαλλονιά (στο Αργοστόλι) για 5 διανυκτερεύ- 
σεις 

2) Ζάκυνθο (στην Ζάκυνθο) για 5 διανυκτερεύσεις 

3) Στο Ναύπλιο ή Τολό για 5 διανυκτερεύσεις 

4) Στην Σαμοθράκη (Καμαριώτισσα) για 4 ή 5 διανυ- 
κτερεύσεις 

5) Στην Σκόπελο για 5 διανυκτερεύσεις 

6) Στην Πάρο για 5 διανυκτερεύσεις 

7) Στον Βόλο για 2 διανυκτερεύσεις 

8) Στην Καβάλα ή στην Ξάνθη για 2 διανυκτερεύσεις 

9) Στα Τρίκαλα για 2 διανυκτερεύσεις 

Τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών η 5η Μάίου 

2006 και ώρα 10:00 πρωινή. 

Σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού η 22.5.2006 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Πληροφορίες: Εργατική Εστία Κοζάνης Π.Γ. Κοζάνης 


Νικ. Πλακοπίτη, 650100, Κοζάνη Τηλ.: 24610/26180 ΕΑΧ: 
24610/49581. 

Κοζάνη, 6 Απριλίου 2006 

Από την Εργατική Εστία 
Η Προϊσταμένη 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΥ - ΤΣΑΪΡΗ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 

Αριθμ. 952 

Ο Δήμαρχος Μακεδνών διακηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του αρθ. 4 παρ. 4β' του 
ν. 1418/1984 και με τους όρους του ν. 3263/2004, για την 
κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Δ.Δ. Μαυροχωρίου του Δήμου Μακεδνών» με αρ. μελέ¬ 
της 167/2005 προϋπολογισμού 308.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Το έργο πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από 
το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό 75% από το 
Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών ορίζεται η 4.5.2006, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λή¬ 
ξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μακεδνών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (2% του 
προϋπολογισμού - χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) ορί¬ 
ζεται σε 4.890,00 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών και τάξεων πτυ¬ 
χίων. 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατη¬ 
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
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συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα¬ 
γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 


ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται 
σε δώδεκα (12) μήνες. 

Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του ν. 3263/2004 του π.δ/τος 609/1985 
του π.δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν μεταγε¬ 
νέστερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οι¬ 
κονομική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου 
που θα χορηγεί η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Διοικητήριο, 
τηλ. 2467022618). 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής. 

Μαυροχώρι, 14 Μαρτίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή θθ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευΐΌ προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σό-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευ ιό ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ίπίθίπεί: ΙιΙΙρ://νννννν.β1.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΛΙ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 αυτό ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινό από 08.00 έως 13.00' 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓιίΙρ://νννννν.θ1.9Γ - ε-πτοίΙ: ν/θόΓη35ΐ6Γ@β1.9Γ 














